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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 230 

10 Ιουνίου 2005 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΕΡΓΩΝ 
Αριθμ. 3243 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. διενερ¬ 
γεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ για την ανάθεση κατασκευής του έργου: "ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟ¬ 
ΜΗΣ ΝΕΩΝ Β/Κ ΕΥΒΟΙΑΣ (εργασίες-εξοπλισμός)" 

Προϋπολογισμού: 73.368,00 € από πιστώσεις : ΕΑΠΝΑ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 609/1985 περί Δημο¬ 
σίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 
και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του ν. 3263/2004 "μει¬ 
οδοτικό σύστημα ανάθεσης έργων" 

Η δημοπρασία θα γίνει την 30η του μηνάς Ιουνίου 
έτους2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 .π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 
Ν.Α. Εύβοιας (Λ.ΧΑΙΝΑ 102)-Χαλκίδα . 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διεξαχθεί για 
οποιοδήποτε λόγο κατά την ως άνω ημερομηνία αυτή θα 
διενεργηθείτην 14η του μηνάς Ιουλίου έτους 2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10 πμ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 1. Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας Η/Μ 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Εήτου Ε.Ο.Χ.ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Σ.Δ.Στου Π.Ο.Ε. στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών. 

γ) Προερχόμενες από, ως ανωτέρω β) κράτη ,στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών. 

2) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α,β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους ,υπο τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 
7 του π.δ. 609/1985 και υπο τον όρο ότι κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση θα συμμετέχει στο σχήμα με ποσοστό όχι μι¬ 
κρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 


Εγγύση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού του έργου δηλαδή 1.234,00 € και θα απευθύνεται 
είτε προς Νομαρχ. Αυτοδιοίκηση Εύβοιας, είτε προς 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας. Οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών της μελέτης 
του έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να πα¬ 
ραλάβουν αυτά μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ημερο¬ 
μηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Χαλκίδα, 26 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές 
προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την προμή¬ 
θεια -τσιμέντου για τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας 
τωντεχνικών υπηρεσιώντου Δ.Ο. (Δ/νση Οδοποιίας, Δ/νση 
Κατ/ών Αρχ/κών Έργων, Δ/νση Πρασίνου, Δ/νση Ηλεκ/κού 
και Δ/νση Κοιμητηρίων), π.δ. 69.907,56 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 21 Ιουνίου 2005 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 9.00 - 9.30 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήματος (Βε- 
νιζέλου 45, όρ. 3ος) απάτην αρμόδια Επιτροπή Διεξαγω¬ 
γής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας με το 
Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επι¬ 
στολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (10) δέκα 
μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
παραγωγή ή εμπορία του υπό προμήθεια είδους, γραμ¬ 
μένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από τη Δ/νση Οδοποιίας, 
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οδός Παπαρηγοπούλου 7 2ος όροφος, γραφ. 202, κο 
Αντώνη Βασάκο, τηλ. 2310/519758, όλες τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 22 Ιουνίου 2005 και ώρα 9.30 - 10.00. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(3) 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΟΣΜΑ, ΕΑΚΝ/ΑΚ (Ν.Π.Δ.Δ.) προκηρύσσει Α' επαναλη¬ 
πτικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με τη συμφε- 
ρότερη τιμή για την προμήθεια 1.000.000 Ιίΐ πετρελαίου 
θέρμανσης και 2.000 Ιίΐ βενζίνης σούπερ. 

Προϋπολογισμός δαπάνης : 400.000,00 €. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 23.6.2005 ημέ¬ 
ρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του ΕΑ¬ 
ΚΝ/ΑΚ (έναντι παλαιού Δυτ. Αερολιμένα) από αρμόδια 
επιτροπή. 

Η αποστολή για τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερί¬ 
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 7.6.2005. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του 
ΕΑΚΝ/ΑΚ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 
π.μ. έως 14.00 μ.μ. στο τηλ. 210 9813378. 

Άλιμος, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Πρόεδρος 
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευχης Κοζά¬ 
νης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με συμπλήρωση 
τιμολογίου για την ανάδειξη προμηθευτού: ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕ¬ 
ΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΡνΟ-ΗΩΡΕ) - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΡνΟ) 
προϋπολογισμού 20.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ (ΚΩΔ.: 
Τ.Υ. 04/24/2004) για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ. 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα διενεργηθεί στις 28.6.2005 και ώρα 11:00 (ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 
οδός Μικρού, αριθμός 1 στην Κοζάνη. Στον διαγωνισμό 
γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δη- 
μοπρατούμενου είδους, φυσικά και νομικά πρόσωπα 
και έμποροι. 

Η προμήθεια των Ειδικών τεμαχίων Θο γίνεται τμηματι¬ 
κά ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

Για την συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή 
ύψους 1000,00 ευρώ και ισχύος 60 ημερών. 

Εντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους 
συμμετοχής, Τεύχη ΔημοπράτησηςΤεχνικές Προδιαγρα¬ 
φές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα- 
ραλαμβάνουν μέχρι 1 ημέραπριναπότηνημερομηνία διε¬ 


ξαγωγής, του διαγωνισμού απάτην ΔΕΥΑΚ, οδός Μικρού, 
αριθμός 1 στην Κοζάνη, τηλέφωνο 0461051500, τέλεφαξ 
0461051550, έναντι 15 ευρώ πλέονΦ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ 
Μ. ΦΛΩΡΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Αριθ.8213 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη το ν. 
2286/1995, το π.δ/γμα 28/1980, τα άρθρα 266 και 111 του 
π.δ/τος 410/1995 (ΔΚΚ), το ν. 2539/1997, την αριθμ. 
126/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, διακη¬ 
ρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό,με 
σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια υλεκτρολογικού 
υλικού για την εκτέλεση του έργου "Συντηρήσεις-Επεκτά- 
σεις Ηλεκτροφωτισμού Κ. X. Δήμου 2005" προϋπολογι¬ 
σμού 37.300,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και η τι¬ 
μή σε ευρώ. 

Στο διαγωνισμό, για την υποβολή προσφορών, γίνονται 
δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμε- 
νου αντικειμένου, εγγεγραμμένοι εις το οικείο επιμελητή¬ 
ριο ή επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με την παρα- 
γρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ/τος 28/1980. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγίου 
Νικολάου Ρ. Καπετανάκη 7, στις 23 Ιουνίου 2005, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 έως 11.00. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ποσού 
επτακόσια σαράντα έξι ευρώ (746,00), η οποία θα ισχύει 
μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον τελευταίο μει¬ 
οδότη. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 89930 Καραβελάκης Νικόλαος. 

Άγιος Νικόλαος, 6 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
Αριθ. 3751 

Ο Δήμαρχος Σιάτιστας προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 6του π.δ. 609/1985 
για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή πεζοδρομίων Σιά¬ 
τιστας" Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
95.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε και Ο.Ε. των 
απροβλέπτων δαπανών των απολογιστικών και το ΦΠΑ. Η 
χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΕΠΤΑ 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις δημοσίων έργων ή και Κοινοπραξίες εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα κα¬ 
τηγορίας Α1 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά και Α1 τά¬ 
ξης και άνω για έργα Οδοποιίας υπό τους περιορισμούς 
των κατωτάτων ορίων. 
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27.6.2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα με ώρα λήξης 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα 
Σιάτιστας. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στις 1.900,00 € δηλα¬ 
δή στο 2% του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Ο μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που θα δώσει καλύ¬ 
τερο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το ν. 3263/2004. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
του διαγωνισμού από το Δήμο Σιάτιστας κατά τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες και (2) ημέρες πριντο Διαγωνισμό. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο 
Σιάτισταςγια κάθεπληροφορίαή διευκρίνηση σχετικά με το 
έργο, τη διακήρυξη ή το διαγωνισμό στο τηλ. 2465021269 
αρμόδιος υπάλληλος Κώτσικας Λάζαρος. 

Σιάτιστα, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΚΟΣ 
-*- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. 49107/860 

Ο Δήμαρχος Πειραιά διακηρύησσει ότι: στις 7 Ιουλίου 
2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π,μ. στο Κεντρικό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 7ος όρο¬ 
φος) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού θα γίνει ανοι¬ 
κτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με 
έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
τον άρθρου 4 παράγραφος 4β του ν.1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ.609/1985 για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: "Περίφραξη Δημοτικού κτήματος 
στο Σχιστό", προϋπολογισμού 37.814,21 € πλέον Φ.Π.Α. 
19%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του 
ν. 3263/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στις 7.7.2005 τότε θα διενεργηθά στις 
18.7.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν. 

Μεμονομένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην: Α1, Α2 και 1η τάξη 
εντός και εκτός Νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με πο¬ 
σοστά συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μονωμένα 
ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 756 €, σε γραμμάτιο 
κατάθεσης του Τ.Π., και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή ανα- 
γνωρισ ιενης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 


Δικαιολογητικά θα δίδονται προς τους ενδιαφερομέ¬ 
νους μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξα¬ 
γωγή της δημοπρασίας από το Γρ. του Τμήματος Αρχιτε¬ 
κτονικού Μελετών και Κατασκευών του Δήμου Πειραιά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικού- 
Μελετών και Κατατασκευών (Δημαρχείο - 4ος όροφος - 
τηλ. 2104194152-3) ή στο Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής 
(Δήμαρχείο- 8ος όροφος - τηλ. 2104194340-5) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εδόθη για δημοσίευση στον Τύπο στις 6.6.2005. 

Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος και με Ειδική Εντολή 
Ο Γενικός Γραμματέας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πεταλιδίου διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, μετο σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985) για την εκτέλεση του έργου "ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ". 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
770.000,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης/Υπηρεσίας του 
έργου ανέρχεται σε 770.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε 
Δαπάνη Εργασιών 473.091,45 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ + ΟΕ) 
85.156,46 ευρώ. 

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 83.737,19 ευρώ. 

Αναθεώρηση 5.073,72 ευρώ. 

Φόρος Π ροστιθέμενης Αξίας 122.941,18 ευ ρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) 
αφορά τις κατηγορίες εργασιών: 

Υδραυλικάη Ηλεκτρομηχανολονικάέργα: 641.985,10 Ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Δη¬ 
μοτικού Διαμερίσματος Νερόμυλου- Δροσιάς του Δήμου 
Πεταλιδίου του Ν. Μεσσηνίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του τεύχους της 
αναλυτικής διακήρυξης. Κριτήριο για την ανάθεση της 
σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορί¬ 
ζεται στο ν. 3263/2004. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Πεταλιδίου στο Πεταλιδι Ν. Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 4.7.2005, ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. 
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Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 4.7.2005, τότε θα διενεργηθεί την 7.7.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουντο 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Δια¬ 
γωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ.44 του ν. 1418/1984. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κα¬ 
τατίθεται από όλους τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε 
από κοινό εκπρόσωπο τους σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέ¬ 
ρων προσφερόντων / διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - 
μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυ¬ 
δρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευ¬ 
θύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς 
στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. Έργου ΣΑΕΠ 
0263) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για 
τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 
Α/24.8.1993). Το έργο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Πελοποννή- 
σου με την υπ’αρ. 3460/18.5.2005 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγχρη- 
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΕΠ ΠΕΛΟ¬ 
ΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006) κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ και 25% 
από Εθνικούς Πόρους. 

7. Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφε- 
ρομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 πα¬ 
ράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ.609/1985), δεν προβλέπεται η υποβολή εναλλακτικών 
προσφορών με βάση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπουτηρείταιστη ΓΓΔΕτουΥ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ., εφόσον 
ανήκουν στην 1η έως και 3η τάξη, για Επιχειρήσεις που 
δηλώνονται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και ανα- 
φέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών. 

Α2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Α3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω Α2, κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμέ¬ 
νων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτι¬ 
κή και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 


ραπάνω περιπτώσεων Α1, Α2 και Α3 σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) , υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μι¬ 
κρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριώντωνεργασιώντου έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%τουπροϋπολογισμούτου έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35τουπ.δ. 609/1985. 

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του 
ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλοςτης ΕΈ. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε., συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα, συνολικού ποσού 12.839,70 
Ευρώ (2%) του προϋπολογισμού, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, οι οποίες θα απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που 
διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε 
στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλωντων μελών 
της και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρ¬ 
θρου 23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπε¬ 
ται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι μικρό¬ 
τερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

(Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 5% επί του 
προϋπολογισμού της μελέτης στην περίπτωση που το πο¬ 
σοστό έκπτωσης είναι μέχρι 12% . Για μεγαλύτερο ποσο¬ 
στό έκπτωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετη εγγύηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 ν.3263/2004). 

10. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορί¬ 
ζεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

11. Προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου είναι έξι (6) ημερο¬ 
λογιακοί μήνες. 

12. Η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών Χρη¬ 
ματοδοτικής και Οικονομικής Ικανότητας υφίσταται στις 
περιπτώσεις δημοπράτησης έργων με συνολικό προϋπο¬ 
λογισμό ανώτερο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ. (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ). 

13. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3,4,5,6, 
7, 8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθενται από το 
Δήμο Πεταλιδιου, Πεταλιδι Μεσσηνίας, Πληροφορίες: 
Δημαρχείο τηλ.: 27220 32149 και 27220 29504 και ίεχ: 
27220 32290. 
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Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Πεταλι- 
διου), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παρα¬ 
λαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δα¬ 
πάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ογδόντα 
(80) ΕΥΡΩ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενηςτης ανω¬ 
τέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοι¬ 
χείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Πεταλιδιου που διεξάγει το διαγωνισμό κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση 
του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφό¬ 
σον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεν¬ 
νόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέ- 
ραντης αναφερομένης στηνπαράγραφο 2.1 δαπάνης και 
τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρε¬ 
σία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλ¬ 
ληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη 
άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Πεταλιδιου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ 

-♦- 

0 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, για την εκτέλεση 
του έργου: "Συντήρηση πάρκων και νησίδων Τούμπας", 
π.δ. 360.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 4 Ιουλίου 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30- 10.00 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος, Βε- 
νιζέλου 45,3ος όροφος απάτην αρμόδια Επιτροπή δημο¬ 
πρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) 
ημερολογιακό έτος. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην 1η τάξη και, άνω για έργα κατηγορίας πρα¬ 
σίνου, ή εναλλακτικά κοινοπραξία 2 Α2 πρασίνου και άνω 
τάξη για έργα κατηγορίας πρασίνου ή όποιος άλλος από 
το νομό δικαιούται να συμμετέχει. 


β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη μετις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με την κάλυ¬ 
ψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ. Π. Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 1η και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας πρασίνου με τις προϋποθέσεις τηςς παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορί¬ 
ου λόγω κοινοπραξίας). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 5.949,82 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη- 
σης του έργου διατίθενται από τη Δ/νση Πρασίνου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, πλη¬ 
ροφορίες Καμπνού,τηλ. 2310/511742, 2310/525500. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητη¬ 
θούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετρά- 
ται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υπο¬ 
βολή της αίτησης χορήγησης. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 7 Ιουλίου 2005 και ώρα 9:30 - 10.00. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο 
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ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, για την εκτέλεση 
του έργου: "Κατασκευές οδών της Επέκτασης Κηφισιάς, 
όπως και ανακατασκευές πεζοδρομίων των οδών: Ασκλη¬ 
πιού, Κολοκοτρώνη, Γαμβέττα, Μ. Τειρεσία, Π, Χορν και 
άλλων οδών του Δ.Θ. με απόφαση της Διοίκησης", π.δ. 
350.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 14 Ιουλίου 2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα9.30-10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος, Βενιζέλου 
45,3ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε (120) 
εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες, 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν: στην Α2, 1η (πρώτη), 2η (Δεύτερη), ή 3η (Τρίτη) 
τάξη, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, εντός Νομού και 
σε 2ο Νομό και στην Α1, 1η (πρώτη) ή 2η (Δεύτερη) τάξη, 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας εκτός Νομού. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ. Π. Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 5.725,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη- 
σης του έργου διατίθενται από τη Δ/νση Οδοποιίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Παπάρρηγοπούλου 7, πλη¬ 
ροφορίες Αβδελλίδη Δημήτριο, τηλ. 2310/530322 
(εσωτ.141). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα 
παραπάνω τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
9:00'-12:30', από το γραφείο 304. 


Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
εφόσον ζητηθούν, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προ- 
σμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας απάτην 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για .οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 18 Ιουλίου 2005 και ώρα 9.30 - 10.00. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, για την εκτέλεση 
του έργου: "Ανακατασκευή πεζοδρομίων των οδών Μη- 
τροπόλεως (από Πλατεία Φαναριωτών ως Εθνικής Αμύ- 
νης) και Παύλου Μελά (από Τσιμισκή ως Μητροπόλεως)" 
π.δ. 400.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 7 Ιουλίου 2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9.30 - 10.00 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος, Βε¬ 
νιζέλου 45,3ος όροφος απάτην αρμόδια Επιτροπή δημο¬ 
πρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε (120) 
εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον ανήκουν στην 1η (πρώτη) και 2η 
(Δεύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανε¬ 
ξαρτήτως από το νομό της έδρας τους, ή και στην 3η (Τρί- 
τη) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έδρα ή δεύ¬ 
τερη επιλογή τον Νομό Θεσσαλονίκης, όπου πρόκειται να 
κατασκευαστεί το έργο. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπάτους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με την κάλυ¬ 
ψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στηντάξη Α2του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας Οδο¬ 
ποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 6.618,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Β.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη- 
σης του έργου διατίθενται από τη Δ/νση Οδοποιίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Πάπαρρηγοπούλου 7, πλη¬ 
ροφορίες Ιορδάνη Μαραντζίδη, τηλ. 2310/530322 (εσωτ, 
143). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπά¬ 
νω τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00'- 
12:30', από το γραφείο 304. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητη¬ 
θούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα 
υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η 
ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή 
της αίτησης χορήγησης. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 11 Ιουλίου 2005 και ώρα 9.30- 10.00. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, για την εκτέλεση 
του έργου: "Κατασκευή των οδών -πεζοδρόμων Τυρνά- 
βου, Αγράφων, παρόδου Σπάρτακου - Νικόμαχου τμημα¬ 
τική συντήρηση της Δημ. Πολιορκητού κ.α. με απόφαση 
της Διοίκησης", π.δ.171.800,00 ευρώ μεΦ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθείτην 18 Ιουλίου 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9.30 - 10.00 λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος , Βε- 
νιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδιοι Επιτροπή δη¬ 
μοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε (120) 
εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 


α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπου τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και 1η (πρώτη) τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως από το νομό της έδρας 
τους, ή στην 2η (δεύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με έδρα ή δεύτερη επιλογή το Νομό Θεσσα¬ 
λονίκης, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη μετις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια Κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριώντων εργασιώντου έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ. Π. Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στηντάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 2.810,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη- 
σης του έργου διατίθενται από τη Δ/νση Οδοποιίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, πλη¬ 
ροφορίες Κωνσταντίνα Χελιδόνη, τηλ. 2310/530322 
(εσώτ. 143). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα 
παραπάνω τεύχη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
9:00’-12:30’, από το γραφείο 304. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητη¬ 
θούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής των πρόσφορων (χωρίς να προσμετρά- 
ται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή- 
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ποτέ αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 21 Ιουλίου 2005 και ώρα 9.30- 10.00. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 0-3254 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΥπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Αρ¬ 
γολίδας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς 
"ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ" (άρθρ. 4 ΠΑΡ. 4 δ του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985), σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 "Δημόσια Έργα και 
ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων και του εκτελεστικού του 
π.δ. 609/1985, "Κατασκευή Δημοσίων Έργων", ως συ¬ 
μπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 
με τους νόμους : 2052/1992, 2229/1994, 2308/1995, 
2338/1995, 2372/1996, 2576/1998, 2719/1999, 2741/1999 
και 2940/2000, 3263/2004 και τα π.δ. 48/1988, 487/1991, 
286/1994, 368/1994, 402/1996, 210/1997, 285/1997, 
218/1999 και 334/2000, η εκτέλεση του έργου: "ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ", προϋπολο¬ 
γισμού 287.000 ΕΥΡΩ, από πιστώσεις ΥΥ.ΠΡ. 
(Κ.Α.Ε.2311),χρ. 2004-2005. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής 
Αυτ/σης Αργολίδας (οδός Παρ. οδός Ναυπλίου -Ν. Κίου). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις: 

1) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ τάξης 
Πτυχίου Α2, 1 η ΚΑΙ 2 η για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η/Μ, και με 
προσκόμιση όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη δη¬ 
μοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται σε 
ποσοστό 2% τουλάχιστον του πρ/σμού της μελέτης, ήτοι 
4.695 ΕΥΡΟ και πρέπει να απευθύνεται στην Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Αργολίδας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Αργολίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
27520-25852). 

Ναύπλιο, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
Αριθμ. 34440/4340 

Ανακοινώνουμε ότι το Τ.Σ.Α.Υ. διενεργεί δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κρι¬ 


τήρια κατακύρωσηςτη συμφερότερη προσφορά. Αντικεί¬ 
μενο του έργου είναι η κατάρτιση των Ισολογισμών Απο¬ 
λογισμών των ετών 2002-2003-2004, των συναφών με αυ¬ 
τό εργασιών και η προμήθεια λογισμικού. 

Με αριθμό πρωτοκόλλου προκήρυξης 34440/ 4340/ 
3.6.2005. 

Προϋπολογισμού 600.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 
28.7.2005 ημέρα Πέμπτη μέχρι ΙΟπ.μ. στον6° όροφο του 
Ταμείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 28.7.2005 
ημέρα Πέμπτη ΙΟπ.μ. στον 6° όροφο του Ταμείου. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 
(Φ.Ε.Κ. 266/Α/4.12.1996), καθώς και τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ιδίου 
π.δ.). 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε. Ε.Ε.Κτην 6.6.2005. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ- 
ποτην 10.6.2005. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8 π. μ. έως 
13 μ.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών τμήμα 
Λογιστηρίου Αχαρνών 27 6ος όροφος αρμόδιοι:Λαψάτη 
και Γαρνέλης στο τηλ. 210-8830120 ΡΑΧ: 210-8217398 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2005 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ν. ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 
Αριθμ. 8972 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προ¬ 
σφορές επί σταθερών τιμών με κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς, για την αποστολή παιδιών σε παραθα¬ 
λάσσιες κατασκηνώσεις του Ν. Χαλκιδικής, κατά τον μή¬ 
να Αύγουστο. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 96.250,00 
ευρώ, με το Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση θα γίνει από Δη¬ 
μοτικούς πόρους. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24.6.2005, 
ημέρα Παρασκευή από την αρμόδια επιτροπή, με ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών την 11.00 π.μ. και ώρα 
λήξης 12:00 π.μ. στο κτίριο Διοίκησης του Δημοτικού Κα¬ 
ταστήματος Δήμου Πυλαίας, οδός Κ. Παλαιολόγου, I 09 
όροφος και στο γραφείο του Δημάρχου. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες κατασκηνώ¬ 
σεων, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπρα¬ 
ξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρι¬ 
σμένοι και έμπειροι επαγγελματίες και παρέχουν εχέγγυο 
άριστης εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
4.800,00 ευρώ, θα απευθύνεται στο Δήμο Πυλαίας που εί¬ 
ναι φορέας της παραπάνω προμήθειας και θα έχει ισχύ 
120 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται 
στην διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες 
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ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών οδός Κ. Πα- 
λαιολόγου 1 (τηλ. 2310 380659), και θα διατίθενται μέχρι 
και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Πυλαία, 3 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

-*- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 
Αριθμ. 8933 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προ¬ 
σφορές επί σταθερών τιμών με κριτήριο τη χαμηλότερη 
τιμή προσφοράς για τη μίσθωση θέσεων ιδιωτικού βρε¬ 
φονηπιακού σταθμού, που λειτουργεί στα διοικητικά όρια 
του Δήμου Πυλαίας ή σε όμορους Δήμους. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 
330.000,00 ευρώ, με το Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση θα 
γίνει από Δημοτικούς πόρους. Ο διαγωνισμός θα γίνει 
στις 23.6.2005, ημέρα Πέμπτη απάτην αρμόδια επιτροπή, 
με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ. 
και ώρα λήξης 12:00 π.μ. στο κτίριο Διοίκησης του Δημο¬ 
τικού Καταστήματος Δήμου Πυλαίας, οδός Κ. Παλαιολό- 
γου, 1 ος όροφος και στο γραφείο του Δημάρχου. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται ιδιοκτήτες βρεφονη¬ 
πιακών σταθμών, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 
κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι 
αναγνωρισμένοι και έμπειροι επαγγελματίες και παρέ¬ 
χουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
16.500,00 ευρώ, θα απευθύνεται στο Δήμο Πυλαίας που 
είναι φορέας της παραπάνω προμήθειας και θα έχει ισχύ 
120 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται 
στην διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στο γραφείο Προμηθειών οδός Κ. Πα- 
λαιολόγου 1 (τηλ. 2310 380659), και θα διατίθενται μέχρι 
και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Πυλαία, 3 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

-*- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ 
Αριθμ. 11107 

Ο Δήμαρχος Συκεών προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, για την προμήθεια γάλακτος για το προσω¬ 
πικό του Δήμου Συκεών για το έτος 2005 συνολικής προ- 
ϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.855,33 ΕΥΡΩ (μεΦ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Συκε¬ 
ών στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 22 Ιουνίου 
ημέρα Τετάρτη 2005. 

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12.30 και ώρα 
λήξης της αποδοχής των προσφορών η 13.00. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 
1.593,00 ΕΥΡΩ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Τ.Π. και 


Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και η γλώσσα σύνταξης των προσφορών εί¬ 
ναι η Ελληνική. 

Πληροφορίες επί θεμάτων διαγωνισμού παρέχονται κα¬ 
τά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από το γραφείο προμη¬ 
θειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Σπανού Άννα 
Τηλ: 2310-679141. 

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων κατά τις ίδιες ώρες 
και ημέρες στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Αρμόδιος 
υπάλληλος Μοναστηρίδης Μηνάς Τηλ: 2310-679174. 

Συκιές, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΝΑΣ 
Αριθμ. 2995 

Ο Δήμαρχος Πελλάνας διακηρύσσει ότι στις 23 Ιουνίου 
2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00 π.μ. (λήξη η παράδο¬ 
σης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός δια¬ 
γωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστη¬ 
μα της ενιαίας έκπτωσης επί τοις εκατό του τιμολογίου 
της εγκεκριμένης μελέτης υπ’ αριθμ. 361/2005 (άρθρ. 4 
παρ. 4α ν.1418/1984 και άρθρο 6 π.δ. 609/1985) για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Οδοποιία Κα- 
στορείου " προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργα¬ 
σιών 43.697,39 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 23.6.2005 τότε θα διενεργηθείτην30η Ιου¬ 
νίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 
3263/2004, του ν. 1418/1984, και των εκτελεστικών του 
π.δ. 472/1985, 609/1985, 171/1987) των ν. 2940/2001, ν. 
2229/1994 και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύουν. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Καστόρειο στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί των δημοπρατού- 
μενωνεργασιώντης μελέτης, δηλαδή το ποσό των 875ευρώ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργολαβικές 
επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Α1 τάξεως και άνω για έργα οδοποιίας. 

Επίσης γίνονται δεκτές Ελληνικές Εργολαβικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα και που 
κατέχουν πιστοποιητικά για έργα οδοποιίας ανάλογης 
δυναμικότητας. 

Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έρ¬ 
γα με το δημοπρατούμενο. 
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Σύμφωνα με το άρθρ. 4 παρ.2 του ν. 3263/2004 απαι¬ 
τούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης όταν το 
όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (δώδεκα τοις εκα¬ 
τό). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου 
(ΣΑΤΑ). 

Πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της 
ΤΥΔΚ και στα γραφεία του Δήμου Πελλάνας όλες τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27310-57220. 

Καστόρειο, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛ. ΝΙ ΚΟΛΑ ΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
Αριθμ. 367 

Ο Πρόεδρος των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Αγίων Αναργύρων προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτή¬ 
ριο αξιολόγησης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί 
τοις εκατό (%) επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού (ανά ομάδα), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
της προμήθειας με τίτλο "προμήθεια ειδών ρουχισμού 
(χειμερινό- θερινά) ειδώ υποδήσεως, ειδών διατροφής 
(γάλα εβαπορέ), ειδών καθαριότητας και δερμάτινου σα¬ 
κακιού, για τους εργαζόμενους στους Δημοτικούς Βρε¬ 
φονηπιακούς Σταθμούς Αγίων Αναργύρων» με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές, όπως προσδιορίζονται στην αρ. 
47/2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων 
Αναργύρων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΕΚ- 
ΠΟΤΑ και σε εκτέλεση της 56/2005 απόφασης του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσόν 
των44.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της ορισθείσας (με την 
υπ’ αριθμ. 134/05 απόφαση του Δ.Σ.) επιτροπής διαγωνι¬ 
σμού, στο γραφείο διοίκησης - διαχείρισης του νομικού 
προσώπου, Άρτης 2 και Κων/πόλεως, Αγιοι Ανάργυροι, 
την 17η Ιουνίου 2005, ημέρα Παρασκευή. 

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 10.00 
π.μ. και ώρα λήξης η 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέ- 
τουντα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε δια¬ 
γωνισμό δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα- ημεδαπά ή αλλοδαπά, γραμμένοι στα 
αντίστοιχα επιμελητήρια προσκομίζοντας τα στοιχεία 
που απαιτεί η διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού της μελέτης των ειδών που προ- 
σφέρονται και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματί¬ 
ου σύστασηςτου Ταμείου Παρακαταθηκών καιΔανείωνή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης, στην Ελλάδα, Τρά¬ 
πεζας. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο γραφείο διοί¬ 
κησης - διαχείρισης των Δημοτικών Βρεφονηπιακών 
Σταθμών Αγίων Αναργύρων, 'Αρτης 2 και Κων/πόλεως, 
Άγιοι Ανάργυροι, κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες και 


στα τηλέφωνα 210/2380382 και 210/2380005, μέχρι και 
την προηγούμενη του διαγωνισμού ημέρα. 

Άγιοι Ανάργυροι, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Πρόεδρός 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολο¬ 
γίου για την ανάδειξη της μειοδότριας εργοληπτικής επι¬ 
χείρησης για την κατασκευή του έργου: 8/2005 ΚΑΤΑ- 
ΓΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ προϋπολογισμού δη- 
μοπράτησης 90.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους έως τις 10,00 π.μ. (ώρα λήξης) της 27.6.2005 ημέρα 
Δευτέρα την επιτροπή που θα βρίσκεται στα γραφεία της 
ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λάρισα (τηλ. 687127 ή 
687180). Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί 
ο διαγωνισμός την ανωτέρω ημέρα, αυτός θα διενεργηθεί 
την Πέμπτη 30.6.2005 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο Α1 
τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων. 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον δια¬ 
γωνισμό 4 % της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
3.025,21 Ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ. 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
2410687180, ΦΑΕ 2410687144), η δε παραλαβή των τευ¬ 
χών του διαγωνισμού θα γίνεται απάτην ίδια Υπηρεσία με 
αντικαταβολή 10 ευρώ έως και την 21.6.2005. 

Λάρισα, 6 Ιουνίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΛΜΥΡΟΥ 
Αριθμ. 5636 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει τη διενέργεια μειο¬ 
δοτικού διαγωνισμού για δημοπρασία με ανοιχτή διαδι¬ 
κασία και με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών 
(παρ. 4βτου άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1418/1984 
και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρι¬ 
κών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) του εκδό- 
θηκαν προς εκτέλεσή τους για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου "Τσιμεντόστρωση πλατείας Δ.Δ. Φυ¬ 
λακής Δ. Αλμυρού", συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης, 
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σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης είκοσι χι¬ 
λιάδων ευρώ (20.000) μετοΦΠΑ. 

• Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΣΑΤΑ 2005. 

• Χρόνος περαίωσηςτου έργου εξήντα ημερολογιακές 
(60) μέρες. 

• Η Δημοπρασία θα διενεργηθείτην 27η Ιουνίου, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζε¬ 
ται η 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα. Αν για οποιον- 
δήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προανα- 
φερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 30 Ιουνίου, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ Α1 και άνω για έργα ΟΔΟΠΟίίΑΣ. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσότριακοσίωντριάντα 
(330) ΕΥΡΩ απευθυνόμενη στο Δήμο Αλμυρού. 

• Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εξήντα ημερών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού (τηλ. 
24220-29213) αντί του ποσό των τριών (3) ευρώ εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (μέχρι και την Τετάρτη 
22 Ιουνίου 2005). 

Αλμυρός, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΛΜΥΡΟΥ 

Αριθμ. 5639 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει τη διενέργεια μειο¬ 
δοτικού διαγωνισμού για δημοπρασία με ανοιχτή διαδι¬ 
κασία και με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών 
(παρ. 4βτου άρθρου 4του ν. 1418/1984 και άρθρο 7του 
π.δ. 609/1985) σύμφωνα μετις διατάξεις των ν. 1418/1984 
και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρι¬ 
κών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδό- 
θηκαν προς εκτέλεσή τους για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση σχολικών κτιρίων", συ¬ 
νολικής προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προ¬ 
ϋπολογισμό της μελέτης διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευ¬ 
ρώ (280.000) με ΦΠΑ. 

• Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από Πρόγραμ¬ 
μα Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων και από τακτικά έσοδα. 

• Χρόνος περαίωσης του έργου ενενήντα ημερολογια¬ 
κές (90) μέρες. 

• Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 27η Ιουνίου, ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προ- 
αναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 30 Ιουλί¬ 
ου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 


• Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των τεσσά¬ 
ρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα (4.650,00) ΕΥΡΩ απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Αλμυρού. 

• Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εξήντα ημερών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού (τηλ. 
24220-29213) αντί του ποσού των πέντε (5) ευρώ εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (μέχρι και την Τετάρτη 
22 Ιουνίου 2005). 

Αλμυρός, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΑΛΜΥΡΟΥ 
Αριθμ. 5640 

Ο Δήμαρχος Αλμυρού διακηρύσσει τη διενέργεια μειο¬ 
δοτικού διαγωνισμού για δημοπρασία με ανοιχτή διαδι¬ 
κασία και με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργα¬ 
σιών (παρ. 4β του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστικών πράξε¬ 
ων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσε¬ 
ων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση περι¬ 
βάλλοντος χώρου Παλαιού Γυμνασίου", συνολικής 
προβλεπόμενης δαπάνης, σύμφωνα με τον προϋπολογι¬ 
σμό της μελέτης εκατόν δέκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
ευρώ (113.500) μετοΦΠΑ. 

• Η χρηματοδότηση του έργου θα είναι από ΣΑΤΑ 2005 
και ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Δ.ΑΛΜΥΡΟΥ. 

• Χρόνος περαίωσηςτου έργου ενενήντα ημερολογια¬ 
κές (90) μέρες. 

• Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί την 30η Ιουνίου, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορί¬ 
ζεται η 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα. Αν για οποι- 
ονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προανα- 
φερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 4 Ιουλίου, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες αυτών εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

• Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋ¬ 
πολογισμού της μελέτης, δηλαδή στο ποσό των χιλίων εν- 
νιακοσίων (1.900,00) ΕΥΡΩ απευθυνόμενη στο Δήμο Αλ¬ 
μυρού. 

• Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά, δεσμεύει τον συμ- 
μετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα εξήντα ημερών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δ. Αλμυρού (τηλ. 
24220-29213) αντί του ποσού των τριών (3) ευρώ εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
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ημέρα υποβολής των προσφορών (μέχρι και την Δευτέρα 
27 Ιουνίου 2005). 

Αλμυρός, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΠΠΟΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, για την εκτέλεση 
του έργου: "Κατασκευή ανακατασκευή και συντήρηση 
οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων διαφόρων οδών Δ' Δημ. 
Δ/τος - 2η ομάδα", π.δ. 533.800,00 ευρώ. 

Ο διαγωσμός θα διενεργηθείτην 111ουλίου 2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9:30 - 10:00 λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφείο 303 του Κεντρικού Καταστήματος, Βε- 
νιζέλου 45,3ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή δημο¬ 
πρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1) Μεμονώμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν, στην 1η (πρώτη) τάξη και 2η (δεύτερη) τάξη ανε¬ 
ξαρτήτως από το νομό της έδρας τους και στην 3η (τρίτη) 
τάξη εντός νομού και σε 2ο νομό, για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων με την κάλυ¬ 
ψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του πρ/σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ. Π. Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 9.000,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 


σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτη- 
σης του έργου διατίθενται από τη Δ/νση Οδοποιίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, οδός Παπαρρηγοπούλου 7, πλη¬ 
ροφορίες Άννα Πετάνη, τηλ. 2310/530322 (εσωτ. 145), 
γραφ. 305. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον ζητη¬ 
θούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετρά¬ 
τε η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότε¬ 
ρο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την υπο¬ 
βολή της αίτησης χορήγησης. 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για οποιαδή¬ 
ποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του, ορίζεται 
η 14η Ιουλίου 2005 και ώρα 9.30 - 10.00. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(25) 

Β'ΔΥΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Αριθμ. 6344 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος» μετά 
την αριθμ. 7η/θέμα 20ο/11.4.2005 απόφαση του Συμβου¬ 
λίου Διοίκησης, διενεργεί ανοιχτό επαναληπτικό διαγωνι¬ 
σμό με τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια δυο τύπων 
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΦΑΚΩΝ οι οποίοι δεν προσφέρθη- 
καν στον ανοικτό διαγωνισμό της 28.2.2005 (αριθμ. Δ/ξης 
042/2004), για δύο χρόνια με δικαίωμα τρίμηνης παράτα¬ 
σης καίμε κριτήριο κατακύρωσηςτηνχαμηλότερητιμή για 
τα παρακάτω είδη: 

02. Ενδοφακοί οπισθίου θαλάμου μη αναδιπλούμενοιμε 
επίστρωση ηπαρίνης: 20 τεμάχια. 

ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ 

09. Υλικό υδρογέλης ΙΙίγθθ ρίθοθε: 150 τεμάχια 

Προϋπολογισμού: € 65.000,00 

Τόπος παράδοσης: Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιος Δημήτριος» 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 8.7.2005 
ημέρα Παρασκευή μέχειτις 14.00 μ.μ. στο γραφείο Προ¬ 
μηθειών. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11.7.2005 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα στην αίθουσα διαγωνισμών του Νοσοκομείου. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του π.δ. 394/1996 
(ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996) καθώς και τα αναφερόμενα στην 
αριθμ. ΕΠ 042/2004 Διακήρυξη. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό τύ¬ 
πο την 10.6.2004. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 8.00 π.μ. 
εως 14.00 μ.μ. από το γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «Ο 
Άγιος Δημήτριος» Ελ. Ζωγράφου 2 ΤΚ 54634 τηλέφωνα 
2310/212626, 2310/969330 φαξ 2310/212626. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Διοικητής 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ 
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(26) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Αριθμ. 8176 

Ο Δήμαρχος Θέρμης Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δη¬ 
μόσιό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία και 
σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με 
το Άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και το Άρθρο 4παρ. 4βτου 
ν. 1418/1984 για την ανάδειξη του αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων», προϋπολογισμού 
831.048,90 € χωρίς ΦΠΑ, 988.948,19 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος θα αναδειχθεί σύμφωνα με όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στο Άρθρ 1 του ν. 3263/2004. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δημοτικούς πόρους. 

Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου είναι έντεκα 
(11) μήνες. 

Η Δημοπρασία θα διεξεχθείτην 27.6.2005, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Κοινοτικό Κατάστημα Δ.Δ.Ν. Ραιδεστού ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία στην καθορισμένη ημέ¬ 
ρα και ώρα, αυτή θα διενεργηθείτην 30.6.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κοινοτικό Κατάστημα Δ.Δ.Ν. 
Ραιδεστού. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομιλού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μήτρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α,β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό όρουςτου άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 
609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της 
καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργάσιων του έργου 
και υπο τους όρους της παρ.3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10%του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 


γραμμένων στην τάξη 1η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λό¬ 
γω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε ως μέ¬ 
λος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρ¬ 
μόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων. 

Η Εγγυήση συμμετοχής συνολικού ποσού 16.540,00 € 
πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης 
και να έχει προθεσμία ισχύος ενενήντα (90) ημερολογια¬ 
κές ημέρες. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ν.1418/1984, του ν. 3263/2004 
και του π.δ. 609/1985 περί εκτέλεσης Δημόσιων Έργων, 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα και τις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις καθώς 
και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και διατάξεις που 
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη και τα τεύχη δη- 
μοπράτησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της δημοπρατούμενης μελέτης και να παραλάβουν 
αντίγραφο τους για τη σύνταξη της προσφοράς καταθέ¬ 
τοντας αίτηση τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριντην ημέρα υποβολής των προσφορών (χώρις να προ- 
σμετράταιηημέρατου διαγωνισμού), προσερχόμενοιτις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/σης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης 
που βρίσκονται στην οδό Μακρυγιάννη 15Α, Θέρμη, αφού 
προκαταβάλουν το σχετικό αντίτιμο στο ταμείο του Δή¬ 
μου (Δημοκρατίας 1, Θέρμη). Πληροφορίες Μαρία Ευτα¬ 
ξία τηλ. 231048342. 

Θέρμη, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθμ. 2449 

Αναθέτουσα αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύ- 
μνης 

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 74100 ΡΕ¬ 
ΘΥΜΝΟ Τηλ: 28310 88764 ΤΕΕΕΡΑΧ : 28310 35456 

2. Τρόπος ανάθεσης σύμβασης: Μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός μεταξύ εργοληπτικών εταιρειών που έχουν συστα- 
θεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους της 
Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου (Ε.Ο.Χ.) η κράτουςπου έχει υπογράψει την Συμψωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, με εννιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, κατά την ανοικτή δημοπρασία της 
παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν.1418/1984 υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν κοι ισχύουν σή¬ 
μερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα Δημόσια Έργα. 
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3. Τόπος εκτέλεσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου. 

4. Αντικείμενο σύμβασης: Κατασκευή τοιχίου στη 18 
επαρχιακή οδό, εντός του Δημοτικού Διαμερίσματος Νί- 
θαυρις. 

5. Προϋπολογισμός μελέτης: 28.474,34 € για εργασίες, 
4.271,15 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 27,62 € για ανα¬ 
θεώρηση. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 
Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης, συμπερι¬ 
λαμβανομένων της αναθεώρησης καιτου Φ.Π.Α., ανέρχε¬ 
ται στο ύψος των 39.000,00 € 

6. Λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται η 
30.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (Η κατάθεση, πα¬ 
ραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται οπό την Επι¬ 
τροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια Συνεδρίαση 
και σε ενιαίο στάδιο). Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 30.6.2005 τότε θα διεξα- 
χθεί την 7.7.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Πε¬ 
ρισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι δύο 
(2) ημέρες πριν την δημοπρασία από τη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

7. Εγγυήσεις:Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση, συντεταγ¬ 
μένη στην Ελληνική, ποσού 660,00 € (2%) η οποία να έχει 
εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σης χώρες 
μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύ¬ 
μνης και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα 
πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 15%, προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ονάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

8. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται από Πιστώσεις της ΥΠ. ΕΣ, Δ. Δ. και Α. και υπό- 
κειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτό, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ137 Α/24.8.1993). 

9. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: Σε περί¬ 
πτωση που ανάδοχος του έργου καταστεί κοινοπραξία, 
δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ειδική νομική 
μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού Εκπροσώπου με συμβο¬ 
λαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
17 και το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

10. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Στην Δημοπρασία γίνο¬ 
νται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες εγ¬ 
γεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα υπό τις ισχύουσες 
κάθε φορά διατάξεις. 

β. Προερχόμενες οπό κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 


γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη μι την Α1 τάξη και άνω γιο έργο οδοποιίας του Ελληνι¬ 
κού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κοτσσκευή Δημοσίων Έργων. 

11. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: Ο προσφέρων δεσμεύ¬ 
εται από την προσφορά του για διάστημα εξήντα (60) ημε¬ 
ρών μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς (ημε¬ 
ρομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθμ. 2448 

1. Αναθέτουσα αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύ¬ 
μνης 

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 74100 ΡΕ¬ 
ΘΥΜΝΟ Τηλ: 28310 88764 ΤΕΕΕΡΑΧ: 28310 35456 

2. Τρόπος ανάθεσης σύμβασης: Μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός μεταξύ εργοληπτικών εταιρειών που έχουν συστα- 
θεί σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους της 
Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης, κατά την ανοικτή δημοπρασία της πα¬ 
ραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 υπό τις 
προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και του π.δ. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σή¬ 
μερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας 
για τα Δημόσια Έργα. 

3. Τόπος εκτέλεσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου 

4. Αντικείμενο σύμβασης: «Κατασκευή περίφραξης αυ¬ 
λής και αγωνιστικού χώρου 2ου Γυμνάσιου Ρεθύμνου». 

5. Προϋπολογισμός μελέτης: 7.647,05 € για εργασίες, 
991,20 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 47,85 € για αναθε¬ 
ώρηση. 
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Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. Η συνο¬ 
λική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης, συμπεριλαμβα- 
νομένωντης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ανέρχεται στο 
ύψοςτων9.100,00€. 

6. Λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσις, των 
προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, ορίζεται η 
30.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (Η κατάθεση, 
παραλαβή και εξέταση των προσφορών γίνεται από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, σε δημόσια Συνε¬ 
δρίαση και σε ενιαίο στάδιο). Αν για οποιοδήποτε σοβαρό 
λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 30.6.2005, τότε θα 
διεξαχθείτην 7.7.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι 
δύο (2) ημέρες πριν την δημοπρασία από τη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών της Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

7. Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα 
κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση, συντεταγ¬ 
μένη στην Ελληνική, ποσού 155,00€ (2%) η οποία να έχει 
εκδοθεί από τράπεζα που λετουργεί νόμιμα στις χώρες 
μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κλ.π. Η εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύ¬ 
μνης και θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα 
πρέπει να ισχύει το λιγότερο για διάστημα 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 15%, προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση κα¬ 
λής Εκτέλεσης, σύμφωνα με το οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής; Το έργο χρημα¬ 
τοδοτείται από Πιστώσεις Προϋπολογισμού Νομ/κης 
Αιτ/σης Ρεθύμνου και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για το έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ137 Α/24.8.1993). 

8. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: Σε περί¬ 
πτωση που ανάδοχος του έργου καταστεί κοινοπραξία, 
δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει κάποια ειδική νομική 
μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού εκπροσώπου με συμβο¬ 
λαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
17 και το άρθρο 35 του π.δ. 609/1985. 

10. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Στην Δημοπρασία γίνο¬ 
νται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες 
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώο υπό τις ισχύου- 
σες κάθε φορά διατάξεις. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Λ.Σ.,του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την Α1 τάξη και άνω για έργα οικοδομικά του ελλη¬ 
νικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ., του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κα¬ 


τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδει- 
κνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοιο ποιοτικά και ποσο¬ 
τικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θο συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μι¬ 
κρότερο από 25%. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

11. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: Ο προσφέρων δεσμεύ¬ 
εται απάτην προσφοράτου για διάστημα εξήντα (60) ημε¬ 
ρών μετά την ημερομηνία επίδοσης της προσφοράς (ημε¬ 
ρομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 7 Ιουνίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθμ. 9046 

Ο Δήμαρχος Τριπόλεως προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σε 
ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό, σύμφωνα μετις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2229/1994, 
το ν. 2576/1998, το ν. 2940/2001, το ν. 3263/2004 και των 
εκτελεστικών τους π.δ. και Υπουργικών Αποφάσεων, για 
την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή Μανδροτοίχου 
11ου-12ου Δημοτικού Σχολείου», προϋπολογισμού 
80.000,00 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 Ιουλίου 2005, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Τριπόλεως στην οδό Εθνικής 
Αντιστάσεως 43. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμο¬ 
νωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπου τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην τάξη Α1,Α2, 1ης για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη μετις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 
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δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, 
ήτοι στο ποσό των χιλίων τριακοσίων τριάντα (1.330,00) 
ΕΥΡΩ. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, προ- 
κειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρε- 
ούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση κα¬ 
λής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2, του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τριπόλεως, στο όνομα 
του οποίου πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την κατα¬ 
βολή πέντε (5) ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 2710 - 235009) όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίπολη, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 


(30) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΠΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου για τις μεταφορές (μουσικών 
οργάνων, αναλογίων, καρεκλών, βάθρων κ.α.) της Δ/νσης 
Μουσικών δραστηριοτήτων, π.δ. 10.020,00 € μεΦ.Π.Α. 

Ο διαγ/σμός θα διενεργηθείτην 28 Ιουνίου 2005, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:30 - 12:00 λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) , στο γραφείο 304του Δημοτικού Καταστήματος (Βε- 
νιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγω¬ 
γής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας με το 
Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επι¬ 
στολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (6) έξι μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα διενεργούν 
μεταφορές με φορτηγά ή αυτοκίνητα Δημοσίας χρήσε- 
ως, γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από τη Δ/νσης Μουσικών 
Δραστηριοτήτων, οδός Κουντουριώτου 17, 6ος όροφος, 
κα Αικ.Βοσδίκη, τηλ.: 2310/538-440, όλες τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 29 Ιουνίου 2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 - 9:00. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




